Pau 


“ಹೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಿ. "ಜನರ 'ಆಶಯ 


ಕರ್ನಾಟಕೆ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್‌ 


' ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ 
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು 


ನಿರೀಕ್ಷಿತ 
ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ 
ಕೋರ್ಟ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ 
ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ವಿಳಂಬ ಮಾಡದೇ 
ಯೋಜನೆಯನ್ನು . 
ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ" ಈ ಭಾಗದ 
ಜನರಿಗೆ ನೀರೊದಗಿಸುವ ವಿಚಾರ 
ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದಿದೆಯೇ: -: 
ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮಹದಾಯಿ 


ಸರ್ಕಾರ 
: ಕ್ರಮಗಳೇನು 


ಪೂರೈಸಲು 
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು 
(ವಿವರ ನೀಡುವುದು) 
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: ಶ್ರೀ ಕವಟಗಿಮಠ ಮಹಾಂತೇಶ್‌ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ 
(ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷ ಕ್ಷತ್ರ 
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:'ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವರು 


ದಿನಾಂಕ:27/02/2020 ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು 


ಗ್ರಿಜೆಟ್‌ ಪ್ರಕಟಣೆ---ಷಾಡಿರುವ-- -ಮಹದಾಯಿ--ಜಲ-. -ವಿವಾದ-|----.- 
ನ್ಯಾ ್ಯಿಯಾಧೀಕರಣದ” 


ಬ್ರಿವಾಂಕ:14/08/2018ರ 
ತೀರ್ತಿನನ್ನಯ ಕಳಸಾ ನಾಲಾ ತಿರುವು ಯೋಜನೆಗೆ 1.72 
ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ..ಹಾಗೂ ಬಂಡೂರ ನಾಲಾ ತಿರುವು ಯೋಜನೆಗೆ 2.18 
ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ. ನೀರಿನ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ನ್ಯಾಯಾಧಿಕರಣದ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಳಸಾ | 
ನಾಲಾ ತಿರುವು ಯೋಜನೆಗೆ ರೂ.885.80 ಕೋಟಿಗಳ ಹಾಗೂ 
ಬಂಡೂರ ನಾಲಾ ಯೋಜನೆಯ ರೂ. 79150 ಕೋಟಿಗಳ 
ಪರಿಷ್ಠತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ' ದಿನಾಂಕ: 
10.07.2020 ರ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ತಾತ್ಲಿಕ ಅನುಮೋದನೆ |. 
ನೀಡಲಾಗಿದೆ, 


ಸದರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಪೂರ್ವ ಕಾರ್ಯ ಸಾಧ್ಯತಾ ವರದಿ 
(PFR) ಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಜಲ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ 
ನಾಲಾ-ಬಂಡೂರ' ನಾಲಾ ತಿರುವು 
ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸಕ್ಷಮ. ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳಿಂದ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ 
ತಿರುವಳಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಕಮ ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 


ಹದಾಯಿ `ನಿವಾದದ್‌ ಸಂಬಂ 


ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ : ನೀಡಿರುವ 
ಮಧ್ಯಾಂತರ ತೀರ್ಪಿನ 
ವಿವರನೇನು ಏಷ್ನೆಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ 


| ನೀರು ಹಂಚಿಕಿಯಾಗಿದೆ (ವಿವರ 
| ಒದಗಿಸುವುದು) 


[ 


ಮಷವಾಹ ನಾರ ಷರಾ ದಿಯ” ಒಪ್ಪು 
ಇಳುವರಿಯನ್ನು 75 ೫' ಅವಲಂಬನೆ ಮೇಲೆ 188.06 ಟಿಎಂಸಿ. 
ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಿದ. ಸದರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಣಿವೆ. ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ 
ಮಾಡಿಡುವ ನೀರಿನ ಹಂಚಿಕೆಯ ವಿವರಗಳು ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ: 


1 ಗೋವಾ : 22400 ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ 
(ಹಾಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ 9.395 
ಟಿ.ಎಂ.ಿ.ಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ) 

2. ಕರ್ನಾಟಕ : 13.42 ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ 

3. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ :133 ಟಿಎಂಸಿ 


ಈ. | ಮಹದಾಯಿ 
- -/ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ಎಷ್ಟು 
ನಗರಗಳಿಗೆ ' ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ 


| | . 
ಹನನನೆಯನ್ನು]ಕಳಸಾ-ಬಂಡೊರ' ನಾಲಾ ತರುವನು `ಹೋಜನೆಗೌಾಂದ `ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ 


ಧಾರವಾಡ ಅವಳಿ ನಗರಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬರುವ 
ಕುಂದಗೋಳ ಪಟ್ಟಣ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಗಳು ಹಾಗೂ ಕುಡಿಯುವ 


ನೀಡುವುದು) 


ಕುಡಿಯುವ ' ನೀರು | ನೀರು ಒದಗಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು ಅವುಗಳು ' , 
"1 ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರಾರಾ 
ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. . 

ಹಾಹದಾಯಾ` ಯೋಜನೆಗೆ ತಗಲುವೆ]ಕಳಸಾ ನಾಲಾ ತಿರು ಕಜ 3380 ಕೋಟ 
ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ ಎಷ್ಟು 'ಇದಕ್ಕಾಗಿ | ಹಾಗೂ ಬಂಡೂರ ನಾಲಾ ಯೋಜನೆಯ ರೂ. 79150 
ಎಷ್ಟು ಅನುದಾನ , ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ; ಕೋಟಿಗಳ ಪರಿಷ್ಠತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ 
ಒದಗಿಸಿದ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ | ದಿನಾಂಕ: 10.07.2020 ರ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ತಾತ್ಸಿಕ ಅನುಮೋದನೆ 
ಏನೆಲ್ಲಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು | ನೀಡಲಾಗಿದೆ 

ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ; (ವಿವರ | 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಳಸಾ ನಾಲಾ ಹಾಗೂ ಬಂಡೂರ 

ನಾಲಾ ತಿರುವು ಯೋಜನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಒಟ್ಟು ರೂ. 14130 


ಕೋಟಿಗಳ ಅನುದಾನದ ಅಪಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಕಳಸಾ ನಾಲಾ ಯೋಜನೆಯ ಕೂಡು ಕಾಲುವೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಯು ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು' ಇದಕ್ಕಾಗಿ 
ರೂ.244.89 ಕೋಟಿಗಳ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 


ಮಹದಾಯಿ ನನಾ! 
ಯಾವ ಕಾಲಮಿತಿಯಲ್ಲಿ. 
ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. 


ಕಸ ನಾವಾ ಬಂಡಾರ ಸಾಲಾ ತಿರುವು `ಯೋಜನೆಗಳಗೆ ಸಕ್ಷಮ 
ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳಿಂದ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ತಿರುವಳಿಗಳನ್ನು 
ಪಡೆಯಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮ 


ಸಂಪ್ಯಜಸರನ PEE 


ವಹಿಸಲಾಗುವ್ಯದು. 
(ಗೋವಿಂದ ನು 


ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವರು 


